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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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30 Ιανουάριου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αρίθ. 27977/922 

Έγκριση Κανονισμού Προμηθειώντου Ελληνικού Ινστι¬ 
τούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.). 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2081/92 (ΦΕΚ154/Α/92). 

2. Το ΠΔ 229/86 (ΦΕΚ96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το ΠΔ 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της 
ΓΓΒ» και το ΠΔ 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95) Συμπλήρωση και 
τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 396/89. 

3. Τις διατάξεις του Ν.2231/94 (ΦΕΚ 139/Α/94) «Σύστα¬ 
ση και λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολο¬ 
γίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατά¬ 
ξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδιαίτερα το 
εδάφιο γ της παράγραφο 1 του άρθρου 5 αυτού. 

4. Την με 485/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/Β/31.10.2001) Κοι¬ 
νή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανά¬ 
πτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου καιΔη- 
μήτριο Γεωργακόπουλο». 

5. Τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του Ν. 2286/95 «Προμή¬ 
θειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμά- 
των”(ΦΕΚ/19/Α/95) και β) του άρθρου 29 Ατού Ν. 1558/85 
(Α137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 208/92 
(ΦΕΚ/154/Α/92). 

6. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εμπορί¬ 
ου, Βιομηχανίας,Ενέργειας και Τεχνολογίας και Τουρι¬ 
σμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 

7. Την Π1/710/95 (Β'276) απόφαση του Υφυπουργού 
Εμπορίου «Οδηγίες για την κατάρτιση των κανονισμών 
προμηθειών φορέων του δημόσιου τομέα». 

8. Την Π1/3117/26.5.97 (Β'572) απόφαση του Υφυπουρ¬ 
γού Ανάπτυξης Παράταση της από το άρθρο 5 παρ. 3 του 
Ν.2286/95 προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των 
Κ.Φ.Π. για έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) «Περί δι¬ 


καστικής προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης συμ¬ 
βάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών». 

10. Την 00-74/139/6.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ι.Μ. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι¬ 
σμού του Ε.Ι.Μ., αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΛΛΗΝΙ¬ 
ΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ο οποίος έχει ως 
εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
(άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2286/95) 

Άρθρο 1 

Έννοια Προμηθειών - Πεδίο Εφαρμογής του Κανονι¬ 
σμού 

1.1 Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται 
οι κάθε είδους προμήθειες αγαθών που ενεργούνται από 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, που για συντομία 
στη συνέχεια θα αποκαλείται «Ε.Ι.Μ.». 

1.2 Ως προμήθειες νοούνται κατά τον κανονισμό αυτό 
και οι αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, συ¬ 
ντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετί¬ 
ζονται με την προμήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον η 
αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών. 

1.3 Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται από 
τον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Π .Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266 / Α / 96). 

1.4 Προμήθειες εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής του 
Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) εκτελούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτού, συμπληρωματικά δε και με τις διατάξεις 
του παρόντος. 

Άρθρο 2 

Όργανα προμηθειών 

2.1 Οι προμήθειες του άρθρου 1 διενεργούνται από το 
Τμήμα Οικονομικού και Προμηθειώντου Ε.Ι.Μ, το οποίο 
υποβάλλει στο Δ.Σ. σχετική εισήγηση. Το τμήμα αυτό εί¬ 
ναι υποχρεωμένο να τηρεί όλους τους σχετικούς με τις 
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διαδικασίες ανάθεσης και τις κατακυρώσεις φακέλους 
και στοιχεία, για τόσο χρόνο, όσο προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής. 

2.2 Η αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνισμών και 
της διαδικασίας με διαπραγμάτευση καθώς και η παρα¬ 
λαβή των προμηθειών γίνεται από Επιτροπές Προμηθει¬ 
ών και Επιτροπές Παραλαβής αντιστοίχως. Οι επιτροπές 
αυτές αποτελούνται από τρία μέχρι πέντε μέλη, υπαλλή¬ 
λους του Ε.Ι.Μ., που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβού¬ 
λιο, κάθε φορά με απόφασή του για την πραγματοποίηση 
της εκάστοτε προμήθειας, μετά από πρόταση του Τμήμα¬ 
τος Οικονομικού και Προμηθειών. 

2.3 Δεν μπορεί να ορισθεί μέλος της εκάστοτε Επιτροπής 
Προμηθειών ο υπάλληλος του Ε.Ι.Μ., ο οποίος εισηγείται 
την προτεινόμενη προμήθεια και έχει συμμετοχή στις επι¬ 
τροπές σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών της. 

2.4 Οι Επιτροπές Προμηθειών και Παραλαβής συνε¬ 
δριάζουν με παρόντα όλα τα μέλη τους. Ο Πρόεδρος των 
επιτροπών αυτών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2.5 Σε περίπτωση που στο Ε.Ι.Μ. δεν υπάρχει υπάλλη¬ 
λος που να διαθέτει τις απαιτούμενες για την προμήθεια 
ειδικές γνώσεις ή υπάρχει μεν τέτοιος υπάλληλος αλλά 
δεν μπορεί να ορισθεί για οποιοδήποτε λόγο μέλος των 
Επιτροπών Προμηθειών ή Παραλαβής, το Δ.Σ. δύναταινα 
ορίσει μέλος της Επιτροπής Προμηθειών ή Παραλαβής 
εμπειρογνώμονα που δεν είναι υπάλληλος του Ε.Ι.Μ. Ο 
αριθμός των τρίτων εμπειρογνωμόνων δεν μπορεί σε κα¬ 
μία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) σε κάθε 
Επιτροπή. 

Άρθρο 3 

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών 

3.1 Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών 
διακρίνονται σε διαγωνιστικές (διαγωνισμοί) και με δια¬ 
πραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση). Σε όλες 
τις περιπτώσεις η κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας γί¬ 
νεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

Οι διαγωνισμοί διακρίνονται σε ανοικτούς, κλειστούς 
και πρόχειρους. 

3.1.1 Ανοικτός Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο 
μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος 
προμηθευτής. 

3.1.2 Κλειστός Κλειστός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο 
μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνον εκείνοι οι προ¬ 
μηθευτές που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από το 
Ε.Ι.Μ., ως εξής: 

3.1.2.1 Με προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης και 
επιλογή προμηθευτών από εκείνους που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον και οι οποίοι θα προσκληθούν για να υποβάλ¬ 
λουν προσφορές. 

3.1.2.2. Με πρόσκληση προς τους προμηθευτές που εί¬ 
ναι γραμμένοι στο μητρώο προμηθευτών του Ε. I. Μ. για το 
συγκεκριμένο είδος. Σε περιπτώσεις όπου πρόκειται για 
προμήθεια νέων ειδών για τα οποία δεν υπάρχει γνώση 
της αγοράς θα ακολουθείται η διαδικασία του κλειστού 
διαγωνισμού με προηγούμενη δημοσίευση και επιλογή. 

3.1.3 Πρόχειρος 

Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται μόνο για τη 


σύναψη συμβάσεων προμηθειών αξίας κάτω των 206.000 
ΕΟυ, ετήσιας συνολικής δαπάνης, η οποία καθορίζεται με 
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. 

3.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Με διαπραγμάτευση είναι οι διαδικασίες κατά τις οποί¬ 
ες το Ε.Ι.Μ. προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλο¬ 
γής του και διαπραγματεύεται τους όρους των υπό σύνα¬ 
ψη συμβάσεων προμηθειών με έναν ή περισσότερους απ’ 
αυτούς. Διακρίνονται δε σε διαδικασίες με διαπραγμά¬ 
τευση με προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ή χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης, και διενεργούνται ως ακολού¬ 
θως: 

3.2.1 Αν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού υποβλήθηκαν 
προσφορές μη κανονικές και εφόσον κλήθηκαν για δια¬ 
πραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προσφορά και αξιολογήθη¬ 
καν κατά την προηγηθείσα διαδικασία και δεν μεταβάλ¬ 
λονται ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης. 

3.2.2 Όταν κατά τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού δια¬ 
γωνισμού δεν υποβλήθηκε προσφορά, ή οι προσφορές 
που υποβλήθηκαν κρίθηκαν απαράδεκτες, εφόσον οι αρ¬ 
χικοί όροι της διακήρυξης δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς 
και υπό την προϋπόθεση ότι σχετική έκθεση διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.2.3 Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για 
λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων 
αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευ¬ 
άζονται και παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευ¬ 
τή. 

3.2.4 Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για 
σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων 
εφαρμογής. 

3.2.5 Όταν πρόκειται για εθνικά πρότυπα μετρήσεων ή 
προτεύοντα πρότυπα αναφοράς η επιλογή των οποίων 
έχει εθνική σημασία. 

3.2.6 Όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών, κρι- 
θεί σκόπιμο με σχετική απόφαση του ΕΙΜ, ότι οι προμή¬ 
θειες αγαθών που παράγονται σε πειραματικό στάδιο 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην 
πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις. 

3.2.7 Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης που οφεί¬ 
λεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν εί¬ 
ναι δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπο- 
νται στο άρθρο 10του παρόντος κανονισμού για τους δια¬ 
γωνισμούς. 

3.2.8 Για συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό 
προμηθευτή εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε το 
Ε.Ι.Μ. να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χαρα¬ 
κτηριστικά που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν 
δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επιβα¬ 
ρύνσεις στη λειτουργία ή στη συντήρησή τους. 

3.2.9 Όταν η προμήθεια αγαθών κρίνεται σκόπιμο να 
ανατεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, 
εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα για ερευ¬ 
νητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς 
σκοπούς. 

3.2.10 Γιατην προμήθεια αγαθών, η δαπάνη των οποίων 
δεν υπερβαίνει κατ'είδος σε ετήσια βάση το ποσό που κα¬ 
θορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Στην 
περίπτωση αυτή η πραγματοποίηση της προμήθειας απο- 
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φασίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του Ε.Ι.Μ. μετά από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, στην οποία 
καθορίζονται τουλάχιστον το είδος, η ποσότητα, η αξία 
και η πηγή χρηματοδότησης. Η ανάθεση της προμήθειας 
γίνεται με απόφαση του Γεν. Διευθυντή του Ε.Ι.Μ. μετά 
από έρευνα αγοράς από το Τμήμα Οικονομικού και Προ¬ 
μηθειών και σχετική εισήγηση προς τον Γεν. Διευθυντή. 

Άρθρο 4 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

4.1. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει 
να είναι σαφείς και πλήρεις. Η διακήρυξη υπογράφεται 
από τον Γεν. Διευθυντή του Ε.Ι.Μ. και εγκρίνεται από το 
Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ.. 

4.2. Ανοικτός διαγωνισμός. Στις περιπτώσεις ανοικτού 
διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

4.2.1 Το είδος του διαγωνισμού. 

4.2.2 Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές των προς προμήθεια αγαθών καθώς και τη δυνα¬ 
τότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για 
μέρος ή για το σύνολο των προς προμήθεια αγαθών. 

4.2.3 Τον χρόνο, τον τόπο καιτοντρόπο παράδοσης και 
παραλαβής των αγαθών. 

4.2.4 Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, 
ΤΕΛΕΞ και Τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος (ΡΑΧ), 
τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό, την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα και το 
ποσό που τυχόν χρειάζεται να καταβληθεί για τη χορήγη¬ 
ση των σχετικών εγγράφων καθώς και τους όρους πλη¬ 
ρωμής του ποσού αυτού. 

4.2.5 Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής. 

4.2.6 Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον 
χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξα¬ 
σφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται. 

4.2.7 Την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρω¬ 
μής. 

4.2.8 Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που είναι ανα¬ 
γκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών 
και τεχνικών προϋποθέσεων, που το Ε.Ι.Μ. απαιτεί από 
τους προμηθευτές. 

4.2.9 Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών 
προσφορών. 

4.2.10 Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών 
και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση 
που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζο¬ 
νται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγη¬ 
ση της προσφοράς. 

4.2.11 Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της δια¬ 
κήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτεί¬ 
ται. 

4.2.12 Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήμα¬ 
τος, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. 

4.2.13 Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφο¬ 
ρών από το Ε.Ι.Μ. και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να 
αποσταλούν. 

4.2.14 Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση και 


αξιολόγηση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα 
και τον τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που 
δικαιούνται να παρίστανται. 

4.2.15 Τη διάρκεια της ισχύος των προσφορών. 

4.2.16 Τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους 
οποίους συνεπάγεται οπωσδήποτε την απόρριψη της 
προσφοράς. 

4.3. Κλειστός διαγωνισμός 

4.3.1 Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού η διακήρυ¬ 
ξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα προαναφερόμενα στοι¬ 
χεία των εδαφίων 4.2.1. μέχρι και 4.2.12 της παρ. 4.2 του 
παρόντος άρθρου. 

4.3.2 Εφόσον ο διαγωνισμός γίνει με τη διαδικασία του 
εδαφίου 3.1.2.1. του άρθρου 3, τότε η διακήρυξη του εδα¬ 
φίου 4.3.1 περιλαμβάνει επιπλέον και τα εξής: 

4.3.2.1 Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμ¬ 
μετοχής. 

4.3.2.2 Τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβλη¬ 
θούν. 

4.3.2.3 Την προθεσμία υποβολής τους. 

4.3.2.4 Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν 
από το Ε.Ι.Μ. οι προσκλήσεις στους υποψήφιους προμη¬ 
θευτές για την υποβολή προσφορών. 

4.3.2.5 Οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικά που το 
Ε.Ι.Μ. κρίνει ότι θα βοηθήσει στην επιλογή των υποψη¬ 
φίων προμηθευτών. 

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αι¬ 
τήσεων συμμετοχής (4.3.2.1.), γίνεται η επιλογή των υπο¬ 
ψηφίων προμηθευτών και σ’ εκείνους που επιλέχθηκαν 
αποστέλλεται πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Η 
πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοι¬ 
χεία που αναφέρονται στα εδάφια 4.2.13,4.2.14 και 4.2.15 
της παραγρ. 4.2 του παρόντος άρθρου. Με την πρόσκλη¬ 
ση αποστέλλεται σ’αυτούς που επιλέχτηκαν για υποβολή 
προσφορών και η σχετική διακήρυξη μαζί με όλα τα συ¬ 
μπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία. 

4.3.3 Εφόσον ο διαγωνισμός γίνει με τη διαδικασία του 
εδαφίου 3.1.2.2. του άρθρου 3, τότε σ’εκείνους που συ- 
μπεριλαμβάνονται στο μητρώο προμηθευτών του ΕΙΜ, 
αποστέλλεται: 

4.3.3.1. Διακήρυξη σύμφωνα με το 4.3.1. 

4.3.3.2. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς που περι¬ 
λαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στα 
εδάφια 4.2.13, 4.2.14 και 4.2.15 της παραγρ. 4.2. του πα¬ 
ρόντος άρθρου. 

4.3.4 Στην περίπτωση προμηθειών αξίας μεγαλύτερης 
των 200.000 ΕΟΨ, δύναται στην προκήρυξη να αναφέρε- 
ται ο αριθμός των προμηθευτών οι οποίοι πρόκειται να 
προσκληθούν να υποβάλλουν προσφορά. Το κατώτερο 
από τα όρια αυτά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πέ¬ 
ντε (5), το δε ανώτερο μέχρι είκοσι (20). 

4.4. Πρόχειρος διαγωνισμός 

Στον πρόχειρο διαγωνισμό, δεν απαιτείται δημοσίευση 
διακήρυξης. Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται από 
τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με υποβολή έγγραφων 
προσφορών. 

4.5. Διαδικασία με διαπραγμάτευση (με ή χωρίς προη¬ 
γούμενη προκήρυξη) 

Για τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυ¬ 
ξη απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ., 
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σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.3.2 του 
παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 5 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

5.1 Στη διακήρυξη και σύμβαση πρέπει να επισυνάπτο¬ 
νται οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλι¬ 
κού ή να γίνεται αναφορά συγκεκριμένου πρότυπου (διε¬ 
θνές, ευρωπαϊκό ή επίσημα αναγνωρισμένου οργανι¬ 
σμού) ή προδιαγραφή (ενοποιημένη, άλλου φορέα). 

5.2 Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι τεχνικές απαιτήσεις 
που καθορίζουντααπαιτούμενα χαρακτηριστικά του υλι¬ 
κού προκειμένου αυτό να προσδιοριστεί αντικειμενικά 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στη χρήση, για την οποία 
προορίζεται από το Ε. I. Μ. 

5.2.1 Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις πρέπει να περιλαμ- 
βάνουντα επίπεδα ποιότητας ή απόδοσης, την ασφάλεια, 
τις διαστάσεις καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για 
το υλικό ή το προϊόν όσον αφορά την ποιότητα, την ορο¬ 
λογία,τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, 
τη σήμανση. 

5.2.2 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές πρέπει να είναι σαφώς 
διατυπωμένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους 
ενδιαφερομένους. 

5.3 Ορισμός προτύπων. 

5.3.1 Ως πρότυπο κατά την έννοια του παρόντος άρ¬ 
θρου θεωρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 
εγκριθεί από ένα αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίη¬ 
σης για επανειλημμένη διαρκή εφαρμογή. 

5.3.2 Ως ευρωπαϊκό πρότυπο, θεωρείται το πρότυπο 
που έχει εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Τυπο¬ 
ποίησης [0ΕΝ/0ΕΝΕΕΕ0/ΕΤ8Ι] Ηλεκτροτεχνικών Προϊό¬ 
ντων ή Ευρωπαϊκό Πρότυπο (ΕΝ) ή Έγγραφο Εναρμόνι¬ 
σης (ΗΩ) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των εν λόγω 
οργανισμών. 

5.3.3 Ως εθνικό πρότυπο μετρήσεων ή πρωτεύον πρό¬ 
τυπο αναφοράς, θεωρούνται οι συσκευές οι οποίες πα¬ 
ρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας σε εθνικό επίπε¬ 
δο ή αντίστοιχα παρέχουν τέτοιο επίπεδο ακρίβειας που 
μπορούν να αποτελέσουν τιμή αναφοράς για τις μετρή¬ 
σεις άλλων συσκευών. 

5.4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλι¬ 
κών ορίζονται από το Ε.Ι.Μ. και περιλαμβάνουν όλα εκεί¬ 
να τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκ¬ 
πληρώνουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και πε- 
ριγράφονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη 
δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

5.5 Δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στις διακηρύξεις που να προσδιορί¬ 
ζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή 
μεθόδους επεξεργασίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 
να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. 

5.5.1 Ειδικότερα, οι τεχνικές προδιαγραφές απαγορεύ¬ 
εται να αναφέρονται σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευ¬ 
ρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προδιαγραφές σαφείς 
και πλήρως κατανοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων 
είναι επιτρεπτή, αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις 
λέξεις «ή αντίστοιχο». 


Άρθρο 6 

Κανόνες Δημοσιότητας 

6.1. Το Ε.Ι.Μ. γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό, με σχε¬ 
τική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα Δεδομένων ΤΕΩ, όλες 
τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων που προτίθε- 
ται να διενεργήσει κατά την διάρκεια των επομένων δώ¬ 
δεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμε- 
νη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
αξία σε δραχμές 750.000 ΕΩΩ. 

6.2. Στις περιπτώσεις ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού 
το Τμήμα Οικονομικού καιΠρομηθειώντου Ε.Ι.Μ. μεριμνά 
για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης 
και ειδικότερα: 

6.2.1 Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοι¬ 
χείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οι¬ 
κονομικές εφημερίδες και σε τοπική εφημερίδα, εάν 
υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός γίνεται από Περιφερειακή 
Υπηρεσία. 

6.2.2 Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέ¬ 
ρος του Ε.Ι.Μ 

6.2.3 Για την αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητή¬ 
ρια και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μετα¬ 
ποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). 
Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού αποστέλλεται η 
σχετική ανακοίνωση. 

6.2.4 Γιατη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανα¬ 
κοίνωσης σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους εν¬ 
διαφερομένους από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψής της. 

6.3. Πέραν από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη 
της διακήρυξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η προϋ- 
πολογισθείσα αξία, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 206.000 ΕΟΩ ή όση 
ήθελε ορισθεί στο μέλλον από τη νομοθεσία. Εθνική ή Κοι¬ 
νοτική. 

6.3.1 Το Ε.Ι.Μ. μετά την υπογραφή μιας σύμβασης της 
οποίας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
αξία σε δραχμές 206.000ΕΩΙΙ αποστέλλει στην Εφημερί¬ 
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδο¬ 
μένων ΤΕΩ εντός 48 ημερών σχετική ανακοίνωση . Είναι 
δυνατόν όμως να μη δημοσιευτούν ορισμένες πληροφο¬ 
ρίες σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωση τους εν¬ 
δέχεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντί¬ 
θετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπο¬ 
ρικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή 
τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. 

6.4. Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον 
ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία απο¬ 
στολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 
οποία πρέπει να αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και 
δεν μπορεί να περιέχει πληροφορίες διάφορες από τις 
δημοσιευόμενες στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων. 

6.5. Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης στον μεν ελληνικό τύπο, βαρύνειτο Ε.Ι.Μ, στη 
δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διακηρύξεις συντάσσονται σύμ¬ 
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες 
της Ε.Ε. 

6.6. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση 
που απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με δια¬ 
γωνισμό που έχει προκηρυχθεί. 

Άρθρο 7 

Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται γιατη διενέργεια των 
διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ’ αυτούς συντάσσονται 
στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 8 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υπο¬ 
βάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολο- 
γητικά: 

8.1 ΟΓΕλληνες πολίτες: 

8.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

8.1.2 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’αυτό και το ει¬ 
δικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλμα¬ 
τος από αρμόδια Δημοσία Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδι¬ 
οίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8.1.3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχι- 
στοντου τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εάν 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τότε το απόσπασμα ποινι¬ 
κού μητρώου πρέπει ν’ αναφέρεται στους νομίμους εκ¬ 
προσώπου του. 

8.1.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδι¬ 
κασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης ανα¬ 
γκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικα¬ 
σία. 

8.1.5 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενή¬ 
μεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις ει¬ 
σφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολο¬ 
γικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργει¬ 
ας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους 
στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του παρόντος εδαφί¬ 
ου 8.1.5. και του 8.1.4. εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστο¬ 
ποιητικό αυτό θα πρέπει να βρίσκεται εν ισχύ ή να έχει εκ¬ 
δοθεί εντός του χρόνου της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

8.2 Αλλοδαποί: 

8.2.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

8.2.2 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγ¬ 


γράφου αρμόδιας διοικητικής δικαστικής αρχής της χώ¬ 
ρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμή¬ 
νου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικα¬ 
στεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματι¬ 
κής τους δραστηριότητας. 

8.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δι¬ 
καστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
τους,από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι πε¬ 
ριπτώσεις (8.1.4) και (8.1.5) της παραγράφου 8.1. 

8.2.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας 
εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελμα¬ 
τικές οργανώσεις. 

8.3 Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύη¬ 
ση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την 
προσφορά, εφ’ όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο 
χρόνο στο Ε. Ι.Μ. και δεν έχει λήξει η ισχύς τους θα γίνε¬ 
ται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

8.4 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγω¬ 
νισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

8.5 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώ¬ 
σεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλω¬ 
ση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή δι¬ 
οικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

8.6 Ενώσεις προμηθευτών. 

8.6.1 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφο¬ 
ρά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά τους προμηθευ¬ 
τές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσό¬ 
τητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον 
καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της 
προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολό¬ 
κληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προ¬ 
μήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

8.6.2 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποι- 
οδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοι¬ 
πα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανι¬ 
κανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμ¬ 
βασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύ¬ 
νη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η 
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ι.Μ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ¬ 
γάνου. 

8.7 Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς με τη διακήρυξη κα¬ 
θορίζεται ποια από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 πρέπει να υποβληθούν 
μετην προσφορά. 
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Άρθρο 9 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών 
για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς. 

9.1. Για την επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν 
να υποβάλουν προσφορές και προκειμένου να διαπιστω¬ 
θεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία 
τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κα¬ 
τάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους, λαμβά- 
νονται υπόψη ιδίως: 

9.1.1 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επι¬ 
χείρησης. 

9.1.2 Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγω¬ 
νισμούς του Δημοσίου. 

9.1.3 Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

9.1.4 Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τό¬ 
σο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υπο¬ 
χρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. 

9.1.5 Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις 
κατά την παροχή πληροφοριών που τους έχουν ζητηθεί. 

9.1.6 Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης. 

9.1.7 Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχεί¬ 
ρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος 
της. 

9.1.8 0ι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. 

9.1.9 0 τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που δια¬ 
θέτει η επιχείρηση. 

9.1.10 Η παραγωγική δυνατότητα. 

9.1.11 Η ποιότητα των προϊόντων. 

9.2 Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 1 στοιχεία, στην πρόσκληση για την εκ¬ 
δήλωση ενδιαφέροντος καθορίζεται από το Ε.Ι.Μ. ότι 
υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής τα κατά την κρί¬ 
ση της αναγκαία από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 του παρόντος, με εξαίρεση την εγγύηση 
συμμετοχής, ή από τα ακόλουθα: 

9.2.1 Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή από¬ 
σπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί 
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της που αφο¬ 
ρά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές 
χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρημα¬ 
τική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, 
κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κα¬ 
τά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογι¬ 
σμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία 
που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

9.2.2 Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα 
τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγε¬ 
λίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και 
οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περί¬ 
πτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρ¬ 
μόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρό¬ 
θεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις 
βεβαιούνται από τον αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. 


9.2.3 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχεί¬ 
ρησης και των μέσων ελέγχου. 

9.2.4 Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρη¬ 
μένη από αρμόδια αρχή. 

9.2.5 Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή 
φωτογραφίες αυτών. 

9.3 Κατά τη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, το 
Ε.Ι.Μ. έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήπο¬ 
τε δικαιολογητικά είτε απ’αυτά που αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 8 του παρόντος, εκτός της εγγύησης συμμετοχής, εί¬ 
τε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9.2 που δεν 
ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο¬ 
ντος. 

9.4 Η έκταση των δικαιολογητικών που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό πρέπει να περιορίζεται στο αντικείμενο 
του διαγωνισμού και το Ε.Ι.Μ. οφείλει να σέβεται πλήρως 
την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται 
από τους προμηθευτές. 

9.5 Όσοι, από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προ¬ 
ϋποθέσεις, επιλεγούν να υποβάλουν προσφορά, με από¬ 
φαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ, ύστερα απότη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Προμηθειών, οφείλουν να προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 8 του παρόντος, εκτός εκεί¬ 
νων που έχουν ήδη προσκομιστεί και δεν έχει λήξει η 
ισχύς τους. 

9.6 Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε 
ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό από προμηθευτή που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προ¬ 
μήθεια υλικού, το αρμόδιο όργανο έχει την διακριτική ευ¬ 
χέρεια στο στάδιο αξιολόγησης να ζητήσει να προσκομι¬ 
στούν οποιαδήποτε από τα δικαιολογητικά της παραγρά¬ 
φου 8.2 και για τον κατασκευαστή. 

Άρθρο 10 

Προθεσμίες διαγωνισμών 

10.1 Στους ανοικτούς διαγωνισμούς. 

10.1.1 Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοιχτού δια¬ 
γωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα δύο 
(52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίλη¬ 
ψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτωντριάντα (30) ημερών απάτην 
ημερομηνία δημοσίευσής της στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσε- 
ως και στον Ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσί¬ 
ευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία των τριά¬ 
ντα (30) ημερών μπορεί να συντμηθεί σε δεκαπέντε (15) 
το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση. 

10.1.2 Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευ¬ 
τές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμε- 
νο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλ- 
λονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγο¬ 
ντος, η προθεσμία αυτή, μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις 
(4) ημέρες. 

10.1.3 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικώς 
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, 
αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από 
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την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. 

10.1.4 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με 
τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπλη¬ 
ρωματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του 
όγκου τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες που 
ορίζονται στα εδάφια 10.1.2 και 10.1.3 ή όταν οι προσφο¬ 
ρές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά από επιτόπια 
επίσκεψη ή μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με 
τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε οι 
προθεσμίες του εδαφίου 10.1.1 παρατείνονται ανάλογα. 

10.2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς και στις διαδικα¬ 
σίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη. 

10.2.1. Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων 
συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μι¬ 
κρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής 
περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκ¬ 
δόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση ή 
των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευση 
της στο Τεύχος Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο, 
όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερί¬ 
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές 
ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με αιτιολο¬ 
γημένη απόφαση μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες και δέκα 
(10) ημέρες αντιστοίχως. Για τον καθορισμό των προθε¬ 
σμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της απο¬ 
στολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισή¬ 
μων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της δημο¬ 
σίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την 
υποβολή της αίτησης συμμετοχής. 

10.2.2. Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την 
υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη πρόσκλη¬ 
ση ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους, η πρόσκληση δε 
πρέπει να συνοδεύεται από τη διακήρυξη και τα συμπλη¬ 
ρωματικά έγγραφα. 

10.2.3. Η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών, 
από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλη¬ 
σης στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της 
προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 
206.000 ΕΟυ και των είκοσι (20) ημερών από την αυτή 
ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθι¬ 
στούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες τότε μπορεί 
να περιορισθούν με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ι.Μ. μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία απο¬ 
στολής της έγγραφης πρόσκλησης. Γ ια τον καθορισμό 
των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερο¬ 
μηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της 
τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφο¬ 
ράς. 

10.3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ., μπορεί να μετατί¬ 
θεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμε¬ 
τοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροπο¬ 
ποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, 
όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων 
της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα 


της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. 
Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της 
πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομη¬ 
νία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστη¬ 
μα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρό¬ 
σκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθε¬ 
σης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, 
τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προη¬ 
γούμενες παραγράφους. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τη δημοσίευση, 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 6 του παρόντος. 

10.4 Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον 
προκηρυχθέντα διαγωνισμό, οι οποίες έχουν ζητηθεί 
έγκαιρα με έγγραφο αίτημα, παρέχονται το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν από τη λήξη προθεσμίας για την παραλα¬ 
βή των προσφορών. Στους κλειστούς διαγωνισμούς, σε 
περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέμνεται σε 
τέσσερις (4) ημέρες. 

Άρθρο 11 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

11.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, 
πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρό¬ 
σκληση. 

11.2. Οιπροσφορέςπαραλαμβάνονται από το τμήμα Οι¬ 
κονομικού και Προμηθειών του Ε.Ι.Μ. 

11.3. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέ- 
πεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και 
δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από το δια¬ 
γωνισμό στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ι.Μ., η δε σχετική 
απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά σύμφωνα 
μετά οριζόμενα στη διακήρυξη. Κατάθεση δείγματος δεν 
απαιτείται σε περίπτωση που έχει ήδη κατατεθεί κατά την 
αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγω¬ 
νισμό. 

11.4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην αρ¬ 
μόδια υπηρεσία του Ε.Ι.Μ. με οποιοδήποτε τρόπο και πα- 
ραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όπως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Ε.Ι.Μ. μέχρι 
την έναρξη (ημέρα και ώρα) του διαγωνισμού. 

11.5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι τα¬ 
χυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 

11.6 Προσφορές που περιέρχονται στο Ε.Ι.Μ. με οποιο- 
δήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμ- 
βάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας 
που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που 
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Στην 
περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα 
προσφορά από προμηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς 
τούτο, επιστρέφεται από το Ε.Ι.Μ. χωρίς να αποσφραγι- 
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στεί, επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν 
και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο 
Ε.Ι.Μ., με οποιοδήποτετρόπο,εκπρόθεσμα. 

11.7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγρά¬ 
φονται ευκρινώς: 

11.7.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

11.7.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που 
διενεργεί την προμήθεια. 

11.7.3.0 αριθμός της διακήρυξης. 

11.7.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

11.7.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

11.8. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμό¬ 
διο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την 
αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την 
συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών 
τους προς τους όρους της διακήρυξης. 

Άρθρο 12 
Προσφορές 

12.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο 
σφραγισμένο, σε δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει 
τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρό¬ 
ντος. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετού¬ 
νται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικό¬ 
τερα ως εξής: 

12.1.1 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κρι¬ 
τήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προ¬ 
σφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προ¬ 
σφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς το¬ 
ποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγι¬ 
σμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

12.1.2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κρι¬ 
τήριο τη συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολο- 
γητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται 
στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρό¬ 
ντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τ α οικονομικά στοιχεία της προσφοράς το¬ 
ποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγι¬ 
σμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

12.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

12.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προ¬ 
σφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να το¬ 
ποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζο¬ 
νται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές εν¬ 
δείξεις του κυρίως φακέλου. 

12.4.0ι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβη¬ 
σίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προ¬ 
σφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι κα¬ 
θαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρο- 


ντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγι¬ 
σης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρο¬ 
γράφει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να 
σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρ¬ 
χουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφο¬ 
ρών. 

12.5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 
του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων 
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προ¬ 
σφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της δια¬ 
κήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατά¬ 
θεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρί¬ 
πτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή 
της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητού¬ 
νται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστε¬ 
ρα από έγγραφο του Ε.Ι.Μ. μετά από σχετική γνωμοδότη¬ 
ση του αρμοδίου οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευ¬ 
κρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. 

12.6. Το ένα από τα δύο αντίγραφα των προσφορών θα 
φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και όλες οι σελίδες του 
θα πρέπει να φέρουν αύξουσα αρίθμηση και να είναι μο- 
νογραμμένες. 

Άρθρο 13 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

13.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προ¬ 
μηθευτές για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού εκτός εάν διαφορετικά ορί¬ 
ζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση καθώς και για το 
χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου 
του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

13.2 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, 
εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, πριν από τη 
λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
το προβλεπόμενο ως χρόνο ισχύος στη διακήρυξη. Μετά 
τη λήξη και του ανωτάτου αυτού ορίου χρόνου παράτα¬ 
σης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνοντας τα αποτελέ¬ 
σματα του διαγωνισμού. 

Άρθρο 14 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφο¬ 
ρές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Άρθρο 15 

Διοικητικές Προσφυγές 

15.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή 
της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προ¬ 
μηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται στο Τμήμα Οικονομικού 
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και Προμηθειών εγγράφως έως και την κατακυρωτική 
απόφαση ως εξής: 

15.1.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

α. Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονι¬ 
κού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέ¬ 
χρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυ¬ 
τής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευ¬ 
σης της διακήρυξης και της ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών. 

β. Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που επι- 
λέγηκαν να υποβάλλουν προσφορά, μέσα στο μισό του 
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστολής σ’ 
αυτούςτης διακήρυξης μέχριτηνημερομηνίαλήξεως της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Γ ια τον καθορι¬ 
σμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημε¬ 
ρομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Προ¬ 
μηθειών η οποία υποβάλλει αιτιολογημένη γνωμοδότηση 
στο Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ.. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ 
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμ¬ 
βάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φρο¬ 
ντίδα. 

15.1.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και απο¬ 
σφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής προμη¬ 
θευτή σ’ αυτόν, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι 
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διε¬ 
νέργειας του. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού έν¬ 
σταση υποβάλλεται μόνο από εκείνους που επιλέγηκαν 
να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κα¬ 
τά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
απάτην Επιτροπή Προμηθειών, η οποία υποβάλλει την έν¬ 
σταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Δ.Σ. του 
Ε.Ι.Μ., το οποίο αποφαίνεταιτελικά και εκδίδεται σχετική 
απόφαση. 

15.1.3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού (ανοικτού και κλειστού) έως και την κατακυρω¬ 
τική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργα¬ 
σίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών απο¬ 
φάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από 
την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Στον κλειστό διαγωνισμό δικαίωμα ένστασης στην περί¬ 
πτωση αυτή έχουν μόνο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. Η ένσταση αυτή εξετάζεται απάτην Επιτροπή 
Προμηθειών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότε¬ 
ρο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προ¬ 
θεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές η προθε¬ 
σμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παρατα- 
θεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ. Οι ενιστάμενοι 
λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα 
τους. 

15.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλ¬ 
λους εκτός από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 


15.3. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε 
διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά απότονενιστάμε- 
νο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

15.4 Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του 
να υποβάλει προσφυγή μέση σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της καταχώρη¬ 
σης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για 
το σκοπό αυτό από το Ε.ΙΜ. Επί της προσφυγής αποφα¬ 
σίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ι.Μ, ύστερα από γνω¬ 
μοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών. Η εν λόγω από¬ 
φαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε (ρύ¬ 
σεως διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 16 

Προσφερόμενη τιμή 

16.1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλι¬ 
κού ορίζεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυ¬ 
ξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρα¬ 
τήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 
Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

16.2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ ή συνάλ¬ 
λαγμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. 
Εφ’ όσον από την διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα 
προσφορών σε συνάλλαγμα, τότε η προσφερόμενη τιμή 
εκφράζεται στο νόμισμα που επιθυμεί ο προμηθευτής. Το 
Ε.Ι.Μ. δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με το νό¬ 
μισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, προς την χώρα καταγωγής του υλικού. 

16.3. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή 
σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

16.4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χω¬ 
ρίς αυτό ναπροβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

16.5 Για τη σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συ¬ 
νάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την ισχύουσα 
τιμή ΡΙΧΙΝΟ του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων ένα¬ 
ντι του Ευρώ (Ελεύθερη σύγκριση ΡΙΧΙΝΘ της Διατραπε¬ 
ζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού. 

16.6 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σα¬ 
φήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί- 
ουτου Ε.Ι.Μ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για 
την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

Άρθρο 17 

Αναπροσαρμογή τιμών 

17.1. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος πα¬ 
ράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μη¬ 
νών, τότε ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρ¬ 
μογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεω¬ 
τικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο τρόπος, και 
οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών 
που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των 
τιμών είναι και τα εξής: 
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17.1.1 Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και υπολογίζε¬ 
ται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

17.1.2. Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών 
παραδόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται 
από τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση 
των δώδεκα (12) μηνών. 

17.1.3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με 
υπαιτιότητατου προμηθευτή, οχρόνοςτου εκπρόθεσμου 
δεν υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

17.1.4. Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαι- 
ρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 

17.2. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ορίζεται στη δια¬ 
κήρυξη όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής ακόμη και 
αν το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παράδοσης των 
ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών. 

17.3. Για την πληρωμή του επιπλέον ποσού που προκύ¬ 
πτει μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη συ¬ 
μπληρωματικής σύμβασης. 

17.4. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρ¬ 
μογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται. 

Άρθρο 18 

Καταγωγή των προσφερομένων υλικών 

18.1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με την 
μορφή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμ¬ 
μετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής 
των υλικών που προσφέρουν. 

18.2.0 συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 
του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προ- 
σφερόμενα υλικά καθώς καιτοντόπο εγκατάστασήςτου. 
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσο¬ 
λαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από 
τη σχετική διακήρυξη να επιβάλλεται να δηλώνεται στην 
προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος 
εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρ¬ 
χει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδε¬ 
κτη. Εάν διαπιστωθεί από το Ε.Ι.Μ ανυπαρξία του εργο¬ 
στασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημε¬ 
ρομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτε¬ 
ται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώ¬ 
νεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει 
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούςτου 
Δημοσίου, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

18.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα 
προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργο¬ 
στάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 18.2 που 
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν 
σ’αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, 
με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση 
της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προ¬ 
μηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση 
προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο τούτο. 

18.4 Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’αρχήν δεν επι¬ 
τρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με 
την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρω- 


ση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα 
του προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Μ, μετά από γνωμο¬ 
δότηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

18.5. Σε περίπτωση αλλαγής της χώρας καταγωγήςπου 
δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγουμένως την κα¬ 
τά τα ανωτέρω έγκριση, ο προμηθευτής δύναται να κυ¬ 
ρωθεί έκπτωτος από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες 
σχετικές κυρώσεις. 

Άρθρο 19 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

19.1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγι¬ 
σης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικα¬ 
σίας αποσφράγισής τους, την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 

19.2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην πε¬ 
ρίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτω¬ 
ση δε κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνον όσων κλή¬ 
θηκαν να υποβάλλουν προσφορά, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 

19.3. Προσφορές 'που υποβάλλονται στο αρμόδιο όρ¬ 
γανο, είτε μετά την έναρξη της διαδικασίας της απο¬ 
σφράγισης, είτε από προμηθευτές χωρίς πρόσκληση, δεν 
αποσφραγίζονται και παραδίδονται στην αρμόδια υπηρε¬ 
σία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

19.4. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικα¬ 
σία: 

19.4.1. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κρι¬ 
τήριο τη χαμηλότερη μόνο τιμή, αποσφραγίζεται ο κυ¬ 
ρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο άλατα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η 
τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομι¬ 
κής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφε- 
ται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και τοπο¬ 
θετείται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται 
στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγισθεί 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή 
την πρόσκληση. 

19.4.2 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κρι¬ 
τήριο τη συμφερότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυ¬ 
ρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
ενώ ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει 
σφραγισμένος. Τα δικαιολογητικά του κυρίως φακέλου 
και τα στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς μο- 
νογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Προμη¬ 
θειών κατά φύλλο. Γιατην οικονομική προσφορά ακολου¬ 
θείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. Μετά την αποσφράγι¬ 
ση ακολουθεί καταχώρηση όλων των στοιχείων σε 
πρακτικό που επίσης υπογράφεται και σφραγίζεται. 

19.5 Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περί¬ 
πτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση 
δετού κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που 
κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, τους οποίους καλείτο αρμόδιο όργα¬ 
νο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει το Τμήμα Οι¬ 
κονομικού και Προμηθειών. Προσφορά που υποβλήθηκε 
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από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον παραπά¬ 
νω πίνακα, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στην 
υπηρεσία για επιστροφή. 

19.6 Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικές φάκε¬ 
λος του διαγωνισμού, μαζί μετους σφραγισμένους φακέ¬ 
λους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφο¬ 
ρών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο του Ε.Ι.Μ. Οι 
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προ¬ 
σφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφασης του Δ.Σ. του 
Ε. Ι.Μ στην Επιτροπή Προμηθειών, για την αποσφράγισή 
τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες προ¬ 
σφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης 
των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή 
τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι μετά οικονομικά στοιχεία 
των προσφορών παραμένουν σ’αυτό. 

19.7 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα μετά παραπάνω, να πα- 
ρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνι¬ 
σμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Άρθρο 20 

Αξιολόγηση προσφορών 

20.1 Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας 
και την τελική επιλογή του προμηθευτή (μόνο χαμηλότε¬ 
ρη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται κατά την 
διαδικασία ένταξης των ειδών στο Ε. Π. Π. 

20.2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται 
υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

20.2.1. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή 
κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: 

Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρό¬ 
σκλησης. 

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Η προσφερόμενη τιμή και οι όροι πληρωμής σε σχέση 
με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνι¬ 
σμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή πα¬ 
ρεμφερές υλικό. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη 
χαμηλότερη τιμή από τους προμηθευτές των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότι¬ 
μες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή 
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τε¬ 
χνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή της πρόσκλησης. 

20.2.2. Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή 
κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά: 

• Η τιμή 

• Οι όροι πληρωμής 

• Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρη¬ 
σης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα 
στην διακήρυξη. 

• Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκε¬ 
κριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδια¬ 
γραφών που καθορίζονται στη διακήρυξη. 


• Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητατων υλικών με 
βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

• Η καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. 

• Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς 
άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο 
φορέα. 

• Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατή¬ 
ρησης. 

• Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (εθΓνίοθ) μετά την πώ¬ 
ληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμη¬ 
θευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

• Η τυχόν απαιτού μενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, εξει- 
δίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του 
προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών. 

• Ο χρόνος παράδοσης των υλικών εφ’ όσον η αρμόδια 
υπηρεσία αποφαίνεται αιτιολογημένα ότι τούτο ασκεί 
επιρροή στην προμήθεια. 

• Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό 
προμήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του ΕΙ Μ. 

Η διαδικασία οικονομικοτεχνικής αξιολόγησης, ο τρό¬ 
πος βαθμολόγησης και η τυχόν κατάταξη των παραπάνω 
στοιχείων σε ομάδες καθορίζονται από τη διακήρυξη. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τε¬ 
χνικών προδιαγραφώντης διακήρυξης ή της πρόσκλησης 
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα πα¬ 
ραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες 
θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιο¬ 
λόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολο¬ 
γούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφω¬ 
να με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές 
και την διακήρυξη όρους. 

20.3 Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης 
είναι η παρακάτω: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των 
οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής και κόστος εγκατά¬ 
στασης, λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι στοιχεία 
β 1 ,β2,β3) κατατάσσονται σε δύο ομάδες. 

20.3.1 Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας 
και Απόδοσης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία β4, β5, 
β6, β7. 

20.3.2 Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία β8, β9, β 10, β 11. 

Γιατις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βα¬ 
ρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επίτοις 
εκατόν 80 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. 

Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. 

20.3.3 Γ ια κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από 
την διακήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας 
ώστε το άθροισμα τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον 
καθορισθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. 

Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογού¬ 
νται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

20.3.4 Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προ¬ 
σφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή 
αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μει¬ 
ώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν κα- 
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λύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν 
κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά απο¬ 
δεκτή. 

20.3.5 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου 
των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 
βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία και η συνολι¬ 
κή βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 
των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παρα¬ 
πάνω κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς . 

20.3.6 Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμ- 
βάνονται υπ’όψη η τιμή της προσφοράς οι όροι πληρωμής 
και όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται το κόστος εγκα¬ 
τάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 
το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς ( συγκριτικής) 
προς την βαθμολογία της. 

20.3.7 Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις δύο ομάδες, οι 
συντελεστές βαρύτητας τόσον της κάθε ομάδας συνολι¬ 
κά όσον και των στοιχείων της κάθε της κάθε ομάδας ξε¬ 
χωριστά ορίζονται απαραίτητα στην διακήρυξη. 

20.4 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτί¬ 
μησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
οργάνου. 

20.5 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση 
του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυ¬ 
ξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρου- 
σιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε 
θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

20.6. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από ση¬ 
μεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρι¬ 
στεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήπο¬ 
τε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

Άρθρο 21 

Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

21.1 Η αρμόδια Επιτροπή Προμήθειας με γνωμοδότηση 
της, μπορεί να προτείνει: 

21.1.1 Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή με¬ 
γαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκα¬ 
τό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγα¬ 
λύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότε¬ 
ρης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 
κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

21.1.2 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

21.1.3 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
και προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. 


21.1.4 Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Τμήμα Οικονομι¬ 
κού και Προμηθειών για να προβεί στην πραγματοποίηση 
της προμήθειας 

21.1.5 Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, 
εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότε¬ 
ρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή 
την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή 
του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο 
προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

21.1.6 Ματαίωση της προμήθειας. 

Άρθρο 22 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Ανάθεση 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή 
ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνω¬ 
ση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοι¬ 
χεία. 

22.1 

Α. Το είδος. 

Β. Την ποσότητα. 

Γ. Την τιμή. 

Δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης 
με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τού¬ 
των. 

Ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

22.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συ- 
ναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα 

22.3 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανα¬ 
τέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανα¬ 
κοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. 

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στην 
σύμβαση. 

22.4 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλο¬ 
δαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται: 

Στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε 
αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφη¬ 
μα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην πε¬ 
ρίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπε- 
ται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση 
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά 
την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλε¬ 
σης. 

22.5 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνω¬ 
ση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσε¬ 
ται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 30 του παρόντος. 

Άρθρο 23 

Συμβάσεις 

23.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης 
καταρτίζεται από το Ε.Ι.Μ. η σχετική σύμβαση που υπο- 
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γράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Σε κάθε πε¬ 
ρίπτωση η σύμβαση υπογράφεται από τον Γεν. Διευθυντή 
του Ε.Ι.Μ.. Οι συμβάσεις θεωρούνται από τον Νομικό Σύμ¬ 
βουλο του Ε. I. Μ. πριν υπογραφούν. 

23.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προ¬ 
μήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

23.2.1. Τοντόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

23.2.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

23.2.3. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. / 

23.2.4. Τηντιμή. 

23.2.5. Τοντόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλι¬ 
κών. 

23.2.6. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών (αναπό¬ 
σπαστο τμήμα της σύμβασης). 

23.2.7. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

23.2.8. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

23.2.9. Τοντρόπο επίλυσηςτωντυχόν διαφορών. 

23.2.10. Τοντρόπο και χρόνο πληρωμής. 

23.2.11. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού 
τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

23.2.12. Η σύμβαση χαρτοση μαίνεται με το τέλος χαρ¬ 
τοσήμου που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 
158, παράγραφος 3, του Κώδικαπερίτελώνχαρτοσήμου. 

23.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου 
κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά, 
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

23.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπε- 
ται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη . 

23.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

23.5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή σε περί¬ 
πτωση τμηματικής παράδοσης η ποσότητα που υπολεί¬ 
πεται της συμβατικής, κρίνεται από το αρμόδιο όργανο 
ως ασήμαντη. 

23.5.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) 
η ποσότητα που παραδόθηκε. 

23.5.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήμα¬ 
τος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 

23.5.4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλε- 
πόμενα από τη σύμβαση. 

Άρθρο 24 
Εγγυήσεις 

24.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 
τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα 
των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, 
θα συνοδεύοντα από επίσημη μετάφραση. 

24.2 Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτε¬ 
λή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υπο¬ 
χρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλω¬ 
ση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί 
να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 
απαίτηση (κύρια οφειλή). 


24.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν καταρχήν: 

(α) Την ημερομηνία έκδοσης 
(β) Τον εκδότη 

(γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
(δ) Τον αριθμό της εγγύησης 
(ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 
(στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

(ζ. Τους όρους ότι: 

(I) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 

(II) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 
Ε.Ι.Μ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(III) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν 
της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(IV) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγ¬ 
γραφο του Ε.Ι.Μ, που θα υποβληθεί πριν από την ημερο¬ 
μηνία λήξης της εγγύησης. 

24.4 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

24.4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχο- 
ντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επίτης συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στην διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση. 

24.4.2 Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπε¬ 
ται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών απ’αυτά, γίνε¬ 
ται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση 
δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων 
των προσφερόμενων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το 
ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού 
υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύ- 
ρωση περιορίζεται στα υλικάπου καλύπτονται από την εγ¬ 
γύηση. 

24.4.3 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει 
τηνπροβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει 
δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%. 

24.4.4 Η εγγύηση συμμετοχή περιλαμβάνει εκτός των 
προϋποθέσεων της παρ.24.3 και τα ακόλουθα: 

(I) Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού 
και τα προς προμήθεια υλικά. (II) Την ημερομηνία λήξης 
της ισχύος της εγγύησης. ( Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προ¬ 
σφοράς που ζητά η διακήρυξη). 

24.4.5 Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά 
την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

(α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να 
καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη την δήλωση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται. 

(β) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

(γ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

(δ) Η ημερομηνία έκδοσής της. 

(ε) Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδί- 
δεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των 
αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων. 

24.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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24.5.1 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 
ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποία 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην 
διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

24.5.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης. 

24.5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός 
των προϋποθέσεων της παρ.24.3. και τα ακόλουθα: 

(I) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ¬ 
μήθεια υλικά 

(II) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτε¬ 
ρος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 
κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβειτα υλικά πλέον δύο (2) μήνες 
ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 

24. 6 Εγγύηση προκαταβολής 

24.6.1 Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον 
προβλέπεται απ’αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή 
προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμ¬ 
βατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η προκαταβολή είναι έντοκη 
από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επι¬ 
τοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικο¬ 
νομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 
2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. 
Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος 
που αντιστοιχεί σ’ αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υλικού από το Ε. Ι.Μ συμψηφίζε¬ 
ται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας 
κάθε τμηματικής παράδοσης. 

24.6.2 Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 24.3 
και 24.5.3. 

24.7 Εγγύηση συμμετοχήςπου αφοράτονπρομηθευτή 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επι- 
στρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγ¬ 
γύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοι¬ 
πών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επι- 
στρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομη¬ 
νία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

24.8 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και 
προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτι¬ 
κή και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμ¬ 
βαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό 
και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμημα¬ 
τικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατάποσόν 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση 
των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκα¬ 
ταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρ¬ 
μόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παρα¬ 
λαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθε¬ 
σμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 


24.9 Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν 
απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. 

24.10. Εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και στις 
προμήθειες με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης 
(εξαιρετική ή απ’ευθείας ανάθεση). 

24.11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυή¬ 
σεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

24.12. Εφ’ όσον από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύη¬ 
ση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση πριν από 
την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 
Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγ¬ 
γύησης καθορίζονται στη διακήρυξη. 

24.13. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 

23.13.1 Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολό¬ 
γων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους 
αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. 

24.13.2 Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες 
από τον παρόντα Κανονισμό περιπτώσεις κατάπτωσης 
της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύ¬ 
ουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. 

24.13.3 Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των 
ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων 
από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με 
την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

Άρθρο 25 

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 

25.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται ναπαραδίδειτο υλι¬ 
κό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 
σύμβαση. 

25.2. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης 
μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ. μετά από γνωμο¬ 
δότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 
1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμ¬ 
βατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης ή παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 
ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ι.Μ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
να Παρατείνεται μέχριτο 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα 
από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμ¬ 
βατικού χρόνου φόρτωσης ή παράδοσης, δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού 
χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης 
ή παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επι¬ 
τροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχε¬ 
τικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του 
προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κη¬ 
ρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατι¬ 
κός χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης και δεν υποβλήθηκε 
έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κα¬ 
τά τ’ ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό. 

25.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την αρ¬ 
μόδια υπηρεσία του Ε.Ι.Μ. και την επιτροπή παραλαβής 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλι¬ 
κό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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25.4. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού, ο προμηθευ¬ 
τής υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία 
αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης 
υποδοχής του υλικού, στο οποίο να αναφέρονται η ημε¬ 
ρομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθ¬ 
μός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστη¬ 
κε. 

25.5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης 
μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ., ύστερα από γνω¬ 
μοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετά¬ 
θεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συ- 
νιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδο¬ 
σης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περι¬ 
πτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης ή 
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Άρθρο 26 
Παραλαβή υλικών 

26.1 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής. 

26.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλεί¬ 
ται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτι¬ 
κός έλεγχος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμ¬ 
βαση, ενεργείται: 

26. 2.1 Με μακροσκοπική εξέταση. 

26. 2.2 Με χημική ή μηχανική εξέταση. 

26. 2.3 Με πρακτική δοκιμασία. 

26. 2. 4 Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρό¬ 
πους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή 
και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την 
κρίση της επιτροπής παραλαβής. 

26.3 Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση, συντάσσεται απάτην επιτροπή πα¬ 
ραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρρι¬ 
ψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

26.3. 1 Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από τη μα¬ 
κροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική 
εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συ- 
ντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το 
πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματολη¬ 
ψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) 
μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω 
της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την 
σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής 
και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για 
τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσ- 
σεται από την Επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματολη¬ 
ψίας. 

26.4 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορ- 
ρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις πα¬ 
ρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της 
σύμβασης και τους λόγουςτης απόρριψης και γνωματεύ¬ 
ει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί 
από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού 
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ. μπορεί 


να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από 
την Επιτροπή Παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της 
συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η Επι¬ 
τροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλα¬ 
βή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παρα¬ 
λαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν 
το υλικό απορρίπτεται από την Επιτροπή Παραλαβής λό¬ 
γω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακρο¬ 
σκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και 
αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους πε¬ 
ραιτέρω ελέγχους. 

26.5 Σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής παραπέ- 
μπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορ- 
ρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με αποκλίσεις που δια¬ 
πιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή από άλλους 
ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή πα¬ 
ραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω δίνεται ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από 
το Ε.Ι.Μ. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής προβαί¬ 
νει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετι¬ 
κό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Εφόσον κριθεί 
από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του 
υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπο¬ 
ρεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ. 
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρί¬ 
φθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση 
επί της συμβατικής τιμής. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής Παραλαβής, βαρύνουντονπρομηθευτή, εφό¬ 
σον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκ¬ 
πτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνε¬ 
ται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. 

26.6 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτρο¬ 
πές Παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοι¬ 
νοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

26.7 Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΙΜ., μπορεί να παρα- 
πέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε Επι¬ 
τροπή Παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη 
και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την 
πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής. Στην περίπτωση αυ¬ 
τή ισχύουν για το ΕΙΜ και τον προμηθευτή τα αναφερόμε¬ 
να στην παραπάνω παράγραφο 26.5. 

Άρθρο 27 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

27.1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετι¬ 
κών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 
στον καθοριζόμενο στη σύμβαση χρόνο. 

27.2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενερ- 
γούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διε- 
νεργούνται από άλλα όργανα (εργαστήρια, δοκιμαστή¬ 
ρια) που ανήκουν στο Ε.Ι.Μ., ο συμβατικός χρόνος 
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 
προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση 
προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους 
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν 
ανήκουν στο Ε.Ι.Μ., ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρ¬ 
χίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του 
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υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διά¬ 
στημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέ¬ 
χρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την 
υποχρέωση της παραγράφου 25.3 του άρθρου 25 του πα¬ 
ρόντος κανονισμού, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής 
αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής 
είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής. 

27.3 Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχε¬ 
τικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επι¬ 
τροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο απάτη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδί¬ 
καια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ε.Ι.Μ. και 
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δ.Σ., με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε 
με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Ε.Ι.Μ. εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμη¬ 
θευτή. 

27.4 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη 
παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματο¬ 
ποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι 
από την επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ι.Μ., στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρό¬ 
εδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίη¬ 
σε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο και όταν: 

Α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υπο- 
χρεούται νατό αντικαταστήσει σύμφωνα με τον ισχύοντα, 
άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

Β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλείσεις από τους όρους 
της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευ¬ 
τής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, 
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντι¬ 
στοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον 
αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο πα¬ 
ραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η πα¬ 
ραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις δια¬ 
δικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση 
και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των με- 
τασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον 
φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήπο¬ 
τε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή Πα¬ 
ραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 28 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση 

28.1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί 
ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 
με το άρθρο 25 του παρόντος, επιβάλλεται, εκτός των τυ¬ 
χόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και 
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

Α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μεγίστου προβλε- 
πόμενου από το άρθρο 25 του παρόντος χρόνου παράτα¬ 


σης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσό¬ 
τητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα από το 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπομέ- 
νου από το άρθρο 25 του παρόντος χρόνου παράτασης, 
ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό 
του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύ¬ 
πτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

Γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 
ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

28.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστί¬ 
μων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρό¬ 
θεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περί¬ 
πτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επη- 
ρεάζουντη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατι¬ 
κής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

28.3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή 
εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παρα- 
δώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομη¬ 
νίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επι¬ 
βάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδο¬ 
ση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στον 
παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή 
ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παρά¬ 
γραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνι¬ 
σμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με από¬ 
φαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ, ύστερα από την οριστική πα¬ 
ραλαβή των υλικών. 

28.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος 
καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστα¬ 
σης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε. I. Μ, ύστερα από γνωμο¬ 
δότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφο¬ 
ρα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο 
προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρ¬ 
τωσης - παράδοσης. 

28.5 Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, 
εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της 
λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντός χρόνου παράδο¬ 
σης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
υπερημερίας. 

28.6 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της 
προκαταβολής, γίνεται με προκράτηση από το λαβείντου 
προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυ¬ 
τού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλε¬ 
σης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευ¬ 
τής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Άρθρο 29 

Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

29.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή 
μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με από- 
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φάση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ. ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 
της με άλλη, που είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμ¬ 
βασης, σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφα¬ 
ση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύ¬ 
τερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 
αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος 
των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνε¬ 
ται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκ¬ 
πρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθε¬ 
σμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστή¬ 
σει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρό¬ 
νος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπό- 
μενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προ¬ 
θεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παρα¬ 
λαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει 
μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ημερών, επιβάλ¬ 
λεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοι¬ 
χης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παρα¬ 
δόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν 
την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοί¬ 
πων τμηματικών παραδόσεων. 

Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλι¬ 
κών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δι¬ 
καίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την πα¬ 
ράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο το 10% επιβάλ¬ 
λεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 
20ημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν 
του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται 
κατά την κρίση του Ε.Ι.Μ. σύμφωνα μετά ισχύοντα. 

29.2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνε¬ 
ται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορρι- 
φθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περί¬ 
πτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει 
την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέ¬ 
σα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής πα¬ 
ραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
ναπαραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που θα 
υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον 
πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ., 
με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% 
επίτης συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυ¬ 
χόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, το Ε.Ι.Μ. μπορεί να προβεί στην 
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα 
ισχύοντα. 

29.3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ., ύστερα από γνω¬ 
μοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρί¬ 
φθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋ¬ 
πόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση 
που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσό¬ 
τητας που απορρίφθηκε. 

Άρθρο 30 

Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου 

30.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην 


προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ε.Ι.Μ. 

30.2. Μετην ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δι¬ 
καίωμα του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν παρέ¬ 
δωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύ¬ 
ασε ή αντικατέστησε αυτά, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή 
στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού. 

30.3. Μετην απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου 
απάτη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημε¬ 
ρομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βά¬ 
ρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικα¬ 
τάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

30.4 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν η σύμβαση 
δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικατα- 
στάθηκε με ευθύνη του Ε.Ι.Μ. ή συντρέχουν λόγοι ανωτέ- 
ρας βίας. 

30.5 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται,με 
απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμό¬ 
διας υπηρεσίας, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδια¬ 
φερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του 
ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι πα¬ 
ρακάτω κυρώσεις: 

30.5.1. Η κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμ¬ 
μετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περί¬ 
πτωση. 

30.5.2. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου 
προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που 
είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για δια¬ 
πραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με δια¬ 
πραγμάτευση , αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προς τού¬ 
το. 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ε.Ι.Μ. ή 
η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βά¬ 
ρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός 
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποι¬ 
είται νέα προμήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζό¬ 
μενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλο- 
γιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 
κρίση του αρμόδιου οργάνου και με βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

30.5.3. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής 
που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμη¬ 
θευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε 
με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων 
γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε 
φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, 
από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημε¬ 
ρίας. 
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30.5.4 Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προ¬ 
μηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών του 

Ε.Ι.Μ. 

Άρθρο 31 

Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για πληρωμή προμηθευτή 

31.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευ¬ 
τή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους 
που θα αναφέρεται στη διακήρυξη. 

31.1.1. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

31.1.2. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι 
ποσοστού 50%της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, έναντι 
ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστι¬ 
κή παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% 
της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, με το μακροσκοπικό 
πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης 
συ μβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α, μετά την οριστι¬ 
κή παραλαβή των υλικών. 

31.1.3. Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της 
συμβατικής αξίας ή για μέρος αυτής. 

31.1.4. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτη¬ 
τα στη διακήρυξη. 

31.2. Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυ¬ 
μητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

31.3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και 
στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από 
την σύμβαση. 

31.4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

31.4.1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, θε¬ 
ωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην απο¬ 
θήκη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος. 

31.4.2. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στις εγκατα¬ 
στάσεις του Ε.Ι.Μ. ή στα σημεία που έχουν ορισθεί από τη 
σύμβαση. 

31.4.3. Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την 
ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 

31.4.4. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάντο τι¬ 
μολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 

31.4.5 Κάθε άλλο δικαιολογητικά που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τα αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή όργανα. 

31.5 Ειδικά για προμήθειες εξωτερικού η πληρωμή της 
αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται μέσω της Τρά- 
πεζας της Ελλάδος, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλη¬ 
της πίστωσης, είτε με έμβασμα. Στην περίπτωση που η 
πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πίστωσης δεν χορηγείται 
προκαταβολή. Όταν η πληρωμή γίνεται με έμβασμα, χο¬ 
ρηγείται προκαταβολή. 

II Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α. Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση ΕΟΒ ή ΕΟΤ. 

(1) Πλήρης σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης 
στο όνομα του αρμοδίου Υπουργείου ή του φορέα ή σε 
διαταγή αυτού, που να αναφέρουν ότι ο ναύλος πληρώ¬ 
νεται στον τόπο προορισμού. 

(2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν. 

(3) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέ¬ 
ρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. 


(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περί¬ 
πτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ■ ένδειξη ότι εξοφλή¬ 
θηκε. 

(5) Ζυγολόγιο ή μετρολογία, εις εξαπλούν. 

(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού καιποσοτικού ελέγχου, εάν 
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή 
πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επιτροπή. 

(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του 
υλικού στην αποθήκη του φορέα, εφόσον από τη σύμβα¬ 
ση προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλά¬ 
δα. 

(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τυλεπυπήματος ή τη¬ 
λεομοιοτυπίας του προμηθευτή, με το οποίο να γνωρίζει 
στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. 

Β. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
ΟΙ Ρ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, με τη διαφορά ότι 
η φορτωτική θα αναφερθεί ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί. 

Γ. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο ΟΙΡ. 

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτω¬ 
ση ΟΙΡ. 

(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλι¬ 
σης ασφαλιστικής Εταιρείας, που να καλύπτει τους κιν¬ 
δύνους που προβλέπονται στο άρθρο 29 του παρόντος. 

(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. 

Δ. Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
■«Ελεύθερον» 

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης πα¬ 
ραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλι¬ 
κού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρό¬ 
ντος. 

(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν, που να φέ¬ 
ρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 

(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμο¬ 
λόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» 

(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, 
εάν ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγ¬ 
χου ή πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε επι¬ 
τροπή. 

6. Πέραντων ανωτέρω δικαιλογητικών οι αρμόδιες Υπη¬ 
ρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπο¬ 
ρούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο. 

Άρθρο 32 
Ανωτέρα βία 

32.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής, 
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

32.2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, 
υποχρεούται μέσα σε [20] ημέρες από τότε που συνέβη- 
σαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο Ε.Ι.Μ. 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

32.3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανω¬ 
τέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα γεγονότα και δεν προ¬ 
σκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται 
του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 
βίας. 
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Άρθρο 33 
Επίλυση διαφορών 

34.1. Ο προμηθευτής, ως προς την διακήρυξη και τη 
σύμβαση υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα των δι¬ 
καστηρίων που θα ορίζονται στη σύμβαση. 

Άρθρο 34 

35.1 Ο παρών Κανονισμός συνετάχθει κατ’ εξουσιοδό¬ 
τηση και σε εφαρμογή του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) 
και του άρθρου 5του Ν 2231/94 (ΦΕΚ 139/Α/94). 

35.2 Στον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή και οι 
διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/8.9.1997) «Περί δι¬ 
καστικής προστασίας κατά τη διαδικασία σύναψης συμ¬ 
βάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών». 

35.3 Για κάθε περίπτωση που δεν αντιμετωπίζεται από 
τον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996). 


35.4 Οι προμήθειες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο¬ 
γής του Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/1995) εκτελούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, συμπληρωματικώς δε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

35.5 Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού δύναται 
να γίνει μόνο με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος το 
Ε.Ι.Μ. Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Άρθρο 35 
Έναρξη ισχύος 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από τη δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,15 Ιανουάριου 2003 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΡ * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙπΙΙρ: νννννν.θ1.9Γ - β-ΓΠ3ίΙ: \λ/θ5ιπ351θγ @ θΐ.ρτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54 100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 - Τ.Κ. 185 32 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο - Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 - Τ.Κ. 691 00 
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο - Τ.Κ. 411 10 


ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13-Τ.Κ. 491 00 


(2310) 423 956 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 -Τ.Κ. 711 10 (2810) 396223 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(2610) 638 109 Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (22510) 46 888/47 533 

(26510) 87215 ΒΟΛΟΣ - Ν. Γάτσου 20 - 2ας Νοεμβρίου 

(25310) 22 858 Τ.Κ. 383 33 (24210) 31435-36 

(2410) 597449 ΚΟΖΑΝΗ - Πνευματικό Κέντρο - Τ.Κ. 501 00 (24610) 50126 


(26610) 89 127/89 120 ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Διοικητήριο - Τ.Κ.241 00 


(27210) 23333 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιγο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 ουτο για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή ϋϋ - ιόιτι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 ουτο ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙπΙθγπθΙ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' καιΔ' 



352 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2003 κατα 6 θυτο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

" Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 3 Ιην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00" 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































